


説明 書 
1 趣旨 
本 業務 に つい て は 、 県 が 管理 する 道路 に お いて 冬期 に お ける 安全 な 交通 を 確保 する 必要 が ある こ 
と か ら 、 下 記 の 応募 要件 を 満た し 、 本 業務 の 実施 を 希望 する 者 の 有無 を 確認 する 目的 で 、 参 加 意 思 
確認 書 の 提出 を 公募 する も の で ある 。 
応募 の 結果 、 応 募 者 が いな い 場合 又 は 5 の 応募 要件 を 満た す と 認め られ る 者 (以下 「 応 募 要 件 満 
足 者 」 と いう 。) が いな い 場 合 に あっ て は 、 広 域 振興 局 の 土木 部 等 の 長 が 別途 選定 する 者 と の 随 意 
契約 手続 に 移行 する 。 
応募 要件 満足 者 が 2 者 以上 いる 場合 に あっ て は 、 当 該 応募 要件 満足 者 を 指名 の 上 競争 入札 に 移行 
する 。 
応募 要件 満足 者 が 1 者 の 場合 に あっ て は 、 当 該 応 募 要 件 満足 者 と の 随意 契約 手続 に 移行 する 。 




























































































































































































2 業務 概要 
(1) 業務 名 一 般 国道 107 号 ほか 北上 東部 地区 道路 除 排 雪 業 務 委 旗 
(2) 業務 内 容 除雪 延長 38.0km 

(3) 履行 期間 令 和 3 年 11 月 上 旬 か ら 令 和 4 年 3 月 31 日 
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3 業務 目的 
本 業務 は 、 県 が 管理 する 道路 に お いて 冬期 の 安全 な 交通 を 確保 する こと を 目的 と する 。 


















































4 業務 の 詳細 な 説明 
別 添 特記 仕様 書 の と お り 。 


応募 要件 
1 単独 業者 の 場合 
次 の (1) ~(3 の いずれ も 満た す 者 で ある こと 。 
(1) 基本 的 要件 
ア 地方 自治 法 施行 令 (昭和 22 年 政令 第 16 号 。 以 下 「 政 令 」 と いう 。) 第 167 条 の 4 第 1 項 及 び 
第 2 項 各 号 の いずれ か の 規定 に 該当 し な い 者 で ある こと 。( な お 、 被 補助 人 、 被 保 佐 人 又は 未 
成年 者 で あっ て 、 契 約 締結 の た め に 必要 な 同意 を 得 て い る も の を 除く 。) 
イ 公示 時 に お いて 岩手 県 か ら 県 営 建設 工事 に 係る 指名 停止 等 措置 基準 (平成 7 年 2 月 9 日 付け 
建 振 第 281 号 ) に 基づく 指名 停止 を 受け て いな いこ と 。 ま た 、 公 示 時 に お いて 岩手 県 か ら 庁 舎 
等 管理 業務 に 係る 指名 停止 又は 文書 入 告 に 伴う 非 指 名 を 受け て いな いこ と 。 
ウ 提出 され た 書類 の 記載 事項 に 虚偽 が な いこ と 。 
エ 会 社 更 生 法 (平成 14 年 法律 第 154 号 ) に 基づく 更生 手続 開始 の 申立 て が な され て いる 者 又は 
民事 再生 法 (平成 11 年 法律 第 225 号 ) に 基づく 再生 手続 開始 の 申立 て が な され て いる 者 で な 











































































































































































































































































































オ 事業 者 の 代表 者 、 役 員 (執行 役員 を 含む 。) 又は 支店 若しくは 営業 所 を 代表 する 者 等 、 そ の 
経営 に 関与 する 者 が 、 暴 力 団員 に よる 不当 な 行為 の 防止 等 に 関す る 法律 (平成 3 年 法律 第 77 


号 ) 第 2 条 第 6 号 に 規定 する 桑 力 団員 又は 禁 力 団 ( 同 条 第 2 号 に 規定 する 桑 力 団 を いう 。 以下 
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説明 書 に 対す る 質問 受付 期間 、 質 問 受付 担当 、 質 問 方 法 及 びそ の 回 答 方 法 
説明 書 に 対す る 質問 受付 期間 
説明 書 の 交付 を 開始 し た 日 の 翌日 か ら 5 日 間 (岩手 県 の 休日 に 関す る 条例 (平成 元 年 条例 第 1 


























号 ) 第 1 条 に 規定 する 行政 機関 の 休日 を 除く 。) 
(2) 質問 受付 担当 
9 1) に 同じ 
(3) 質問 方 法 

書面 に て 6 (2) あて に 提出 
(4) 回 答 方 法 
書面 に よる 回 答 を ホー ムペ ー ジ に 掲載 





















































7 参加 意思 確認 書 に つい て 
(1) 作成 様式 
別 添 様式 1 又は 様式 2 に よ 
(2) 記載 上 の 留意 事項 
別 添 様式 1 又は 様式 2 の 注意 書き 等 を 熟読 する こと 。 
(3) 留意 事項 
参加 意思 確認 書 が 提出 期限 まで に 到達 し な か っ た 場合 は 、 参 加 意 思 確 認 書 を 無効 と する こと 。 
参加 意思 確認 書 の 作成 及び 提出 に 係る 費用 は 、 提 出 者 の 負担 と な る こと 。 
提出 され た 参加 意思 確認 書 は 返却 し な いこ と 。 
提出 され た 参加 意思 確認 書 は 、 参 加 意 思 確 認 書 の 審査 以外 に 提出 者 に 無断 で 使用 し な いこ と 。 
提出 期限 以前 に お ける 参加 意思 確認 書 の 差替え 及び 再 提出 (応募 者 の 自発 的 な 申出 に より 行 
われ た 場合 に 限る 。) は 認め る が 、 提 出 期 限 以 後に お ける 参加 意思 確認 書 の 差替え 及び 再 提出 
は 認め な いこ と 。 
カ 参加 意思 確認 書 に 虚偽 の 記載 を し た 場合 は 、 当 該 参加 意思 確認 書 を 無効 と する と と も に 
偽 の 記載 を し た 者 に 対し て 指名 停止 を 行う こと が ある こと 。 
キ 応募 要件 を 満た さ な い 旨 の 審査 結果 通知 書 を 受け た 者 は 、 通 知 を し た 日 の 翌日 か ら 起算 し て 
7 日 (岩手 県 の 休日 に 関す る 条例 (平成 元 年 条例 第 1 号 ) 第 1 条 に 規定 する 行政 機関 の 休日 を 
除く 。) 以内 に 、 書 面 に より 、 県 南 広域 振興 局 土木 部 北上 土木 セン ター 所 長 に 対し て 応募 要件 
を 満た さ な い と され た 理由 に つい て の 説明 を 求め る こと が で きる こと 。 
ク 県 南 広域 振興 局 土木 部 北上 土木 セン ター 所 長 は 、 応 募 要件 を 満た さ な い と され た 理由 に つい 
て の 説明 を 求め られ た と き は 、 説 明 を 求め る こと が で きる 最終 日 の 翌日 か ら 起 算 し て 10 日 ( 岩 
手 県 の 休日 に 関す る 条例 (平成 元 年 条例 第 1 号 ) 第 1 条 に 規定 する 行政 機関 の 休日 を 除く ) 以 
内 に 、 書 面 に より 回 答 す る も の で ある こと 。 
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8 契約 成立 要件 
契約 が 確定 する まで の 間 に お いて 、 次 に 掲げ る いずれ か の 要件 を 満た さ な く な っ た 場合 又は 満た 
さ な い こと が 判明 し た 場合 は 、 契 約 を 締結 し な いこ と 。 

ア 法 第 27 条 の 23 第 2 項 に 規定 する 経営 事項 審査 (以下 「 経 営 事項 審査 」 と い う 。 ) の 有効 期間 ( 経 
営 事項 審査 の 審査 基準 日 か ら 1 年 7 月 ) を 経過 し て いな いこ と 。 

イ 法 第 28 条 第 3 項 又 は 第 5 項 の 規定 に より 営業 の 停止 (対象 工事 の 入札 の 参加 又は 受注 を 禁止 す 
る 内 容 を 含ま な いも の を 除く 。) を 対象 工事 に 対応 する 業種 に つい て 命ぜ られ た 者 で 、 そ の 処分 
の 期間 が 経過 し て いな い 者 で な いこ と 。 
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ウ 会 社 更生 法 に 基づき 更生 手続 開始 の 申立 て が な され て いる 者 又は 民事 再生 法 に 基づき 再生 手 
続 開始 の 申立 て が な され て いる 者 (県 土 整 備 部 長 が 別に 定め る 入札 参加 資格 の 再 認定 を 受け た 者 

を 除く 。) で な いこ と 。 

岩手 県 か ら 措置 基準 に 基づく 指名 停止 を 受け て いな いこ と 。 

に 定め る 要件 を 充足 する 統括 技術 者 を 配置 で きる こと 。 

に 定め る 要件 を 充足 する 実績 を 有する こと 。 

等 (個人 で ある 場合 の その 者 、 法人 で ある 場合 の 建設 業法 第 5 条 第 3 号 に 規定 する 役員 等 、 

及び 建設 業法 施行 令 (昭和 3 1 年 政令 第 2 7 3 号 ) 第 3 条 に 規定 する 使用 人 を いう 。) が 、 横 力 
団員 に よる 不当 な 行為 の 防止 等 に 関す る 法律 C 成 3 年 法律 第 77 号 ) 第 2 条 第 2 号 に 規定 する 竣 

力 団 、 桑 力 団員 ( 同 法 第 2 条 第 6 与 に 規定 する 暴力 団員 を いう 。 以 下 同じ 。) 又は 力 団 若 し く 
は 横 力 団員 と 密接 な 関係 を 有 し て いる 者 で な いこ と 。 

ク JV の 構成 員 の 一 部 に つい て 、 上 に 掲げ る いずれ か の 要件 を 満た さ な く な っ た 場合 又は 満た さ 
な いこ と が 判明 し た 場合 に お いて も 、 同 じ 取 扱い と する も の で ある こと 。 
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(1) 担当 
〒024-8520 岩手 県 北上 市 芳 町 2 一 8 県 南 広域 振興 局 土木 部 北上 土木 セン ター 道路 環境 課 
電 話 0197-65-2738 
FAX 0197-63-8378 
(2) 参加 意思 確認 書 の 提出 期限 、 場 所 及び 方 法 
令 和 3 年 9 月 30 日 17 時 00 分 1) に 同じ 。 持 参 、 郵 送 (書留 郵便 に 限る 。) する こと 。 
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10 その 他 
関連 情報 を 入手 する た め の 照 会 窓口 9 (1) に 同じ 。 








